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Dziennik ustaw Í rozporządzeń krajowych 


dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Rok 1908. Wydano i rozesłano dnia 12. grudnia 1908. Część XXVI. 


Nr. 131. 
Obwieszczenie 


c. k. Namiestnictwa z 10. listopada 1908 L. 130.985, którem ogła- 

sza się rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 7. lutego 

1908 Dz. u. k. Nr. 31, o uzupełnieniu regulacyi rzeki Bugu, uło- 

żone przez Wydział krajowy w porozumieniu z e. k. Namiestni- 

ctwem a zatwierdzone reskrypiem c. k. Ministerstwa rolnictwa 

z 8. września 1908, L. 24.882, w porozumieniu z e. k. Minister- 
stwem robót publicznych. 


C. k. Namiestnik: 
Bobrzyński w. r. 


Rozporządzenie wykonawcze 


do ustawy z dnia 7. lutego 1908 Dz. u. kraj. Nr. 31, o uzupeł- 
nieniu regulacyi rzeki Bugu. 


g 1. 


Uzupełnienie regulacyi rzeki Bugu od ujścia Pełtwi do ujścia Raty 
jest przedsiębiorstwem krajowem i ma być wykonane w mysl $ 6 ustawy 
z 7. lutego 1908 Dz. u. kr. Nr. 31, przez Wydział krajowy przy współ- 
udziale Administracyi Państwa. 


5 2. 
Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt Wydziału krajo- 


wego z roku 1904, zatwierdzony reskryptem Ministerstwa rolnictwa z 18. 
50 
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kwietnia 1907 L. 34.533 ex 1906, który preliminuje koszta robót na 2,524.000 K, 
z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez komisyę reambulacyjną 
w protokole z 31. lipca 1906. 

Wydział krajowy jest jednak upoważniony do poczynienia dalszych 
zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą państwa w grani- 
cach powyższej sumy kosztorysowej. 

Projektowane uzupełnienie regulacyi obejmuje następujące roboty : 

1. systematyczną regulacyę Bugu od km. 29:5 do ujścia Pełtwi (km. 
72:155); w 

2. uzupełnienie budowli regulacyjnych od ujścia Raty (km. 0'0) do km. 
295; 

3. budowę 12 mostów drewnianych ; 

4. utrzymanie powyższych robót w czasie budowy. 


$ 3. 


Czas budowy ustanawia się na lat ośmnaście i trwać ma od wiosny 
r. 1907 do jesieni r. 1924. 

W czasie tym wzbronione są wszelkie sprzeczne z projektem prywatne 
budowle na rzece Bugu. 


g 4, 


Koszta projektowanych robót regulacyjnych, tudzież koszta kancelaryjne, 
komisyjne i koszta zarządu pokryte będą z funduszu regulacyjnego utworzo- 
nego w myśl $ 8 ustawy z dnia 7. lutego 1908 Dz. u. kraj. Nr. 31. 

Zarząd funduszu regulacyjnego spoczywa w rękach Wydziału krajowego, 
który z tego funduszu uskutecznia wypłaty i zarządza asygnaty. 


$ 5. 


Oznaczone w $ 3 ustawy z dnia 7. lutego 1908 Dz. u. kr. Nr. 81, 
datki kraju i państwa mają być wpłacone do funduszu regulacyjnego w spo- 
sób następujący : 

a) 40%, datek funduszu krajowego w kwocie 1,009.600 K w ośmna- 
stu równych ratach rocznych po 56.088 K 89 h od r. 1907 do r. 1924; 

b) 30%, datek państwowego funduszu melioracyjnego w kwocie 
757.200 K z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia w ośmnastu równych 
ratach rocznych po 42.0667, K od roku 1907 do roku 1924; 

c) 30°% datek państwowej doiacyi budowli wodnych z zastrzeżeniem 
konstytucyjnego zezwolenia w oŚmnastu ratach rocznych od roku 1908 do 
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roku 1925, z których pierwsze siedmnaście rat od roku 1908 do 1924 po 
42.066 K, a ostatnia w roku 1925 w kwocie 42.078 K. 

Zapasy kasowe funduszu regulacyjnego lokowane być mają na rachunku 
bieżącym w Banku krajowym. 


5 6. 


Prowadzenie budowy, oraz pełnienie służby techniczno- administracyjnej 
porucza Wydział krajowy zaprzysiężonemu urzędnikowi technicznemu pod 
nadzorem krajowego Biura melioracyjnego 

Do pomocy kierownika budowy w sprawach administracyjnej natury, 
mianowicie do interwencyi przy rozprawach o odszkodowanie za zajęte grunta, 
przy ugodach o ceny materyałów i robocizny i t. p., dalej do prowadzenia 
rachunkowości może Wydział krajowy powołać według własnego uznania 
osobistość zaufania godną i obznajomioną z miejscowymi stosunkami i ce- 
nami na delegata, któremu przysługuje w Kierownictwie budowy głos doradczy. 

Pomoeników technicznych i rachunkowych, tudzież dozorców przydziela 
Wydział krajowy. 

Z dniem przybycia do przydzielonego sobie perymetra melioracyjnego 
otrzymuje kierownik budowy za czas czynności w tym perymetrze zamiast 
dyet i kosztów podróży w obrębie pola roboczego, stały miesięczny dodatek 
budowlany a mianowicie: 

a) praktykant techniczny w kwocie 180 K; 

b) inżynier adjunkt w kwocie 210 K; 

c) inżynier II. klasy w kwocie 240 K; 

d) wyżsi urzędnicy techniczni w kwocie 300 K. 

O ile czas, za który dodatek budowlany ma być wypłacony, zawiera 
ułamki miesiąca, należy obliczyć dodatek według trzydziestej części powyższej 
kwoty. 

Za podróże do pola roboczego i z powrotem do stałego miejsca urzę- 
dowania lub stacyi zimowej, wyznaczonej poza polem roboczem otrzymuje 
kierownik budowy wynagrodzenie kosztów podróży i dyety. Za podróże zaś 
podjęte w czasie budowy w interesie służbowym poza pole robocze, tylko 
wynagrodzenie kosztów podróży wedle wymiaru ustanowionego dla odnoś- 
nej kątegoryi urzędników krajowych. 

Delegat Wydziału krajowego ma prawo do żądania zwrotu poniesionych 
w gotówce kosztów podróży, a mianowicie przy podróżach koleją żelazną 
należytości lI. klasy, przy podróży drogowej 50 h za 1 km., przy komi- 
syach zaś poza miejscem zamieszkania oprócz tego kosztów utrzymania w kwo- 
cie 10 koron dziennie. 

Dodatki budowlane, dyety i koszta podróży kierownika budowy, płaca 
tegoż w czasie budowy, zwrot kosztów podróży i utrzymania delegata po- 
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bory dozorców i sił pomocniczych, jak wogóle wszystkie koszta zarządu 
i kierownictwa budowy pokryte będą z funduszu regulacyjnego. 

Udzielanie innych w powyższych postanowieniach nieprzewidzianych wy- 
nagrodzeń i remuneracyi zależnem będzie od poprzedniego zezwoienia Mini- 
sterstwa rolnictwa. 


$ 7. 


Kierownik budowy, do którego należy rozkład robót, ich kierownictwo 
i staranie o należyte i ekonomiczne przeprowadzenie całej regulacyi, odpo- 
wiedzialny jest wobee Wydziału krajowego za wykonanie budowy. 

Kierownik budowy znosi się bezpośrednio z Wydziałem krajowym, przed- 
kłada peryodyczne sprawozdania o postępie robót, a w'wypadkach nie- 
cierpiących zwłoki czyni zarządzenia pod własną odpowiedzialnością i uspra- 
wiedliwia je bezzwłocznie wobec Wydziału krajowego. 

Kierownik budowy przeprowadza zdjęcia terenu, sporządza warunki bu- 
dowy i dostawy, przeprowadza rozprawy ofertowe, przedkłada Wydziałowi 
krajowemu wnioski w sprawie przyjęcia ofert, na podstawie zaś uchwał Wy- 
działu krajowego zawiera z przedsiębiorcami umowy o roboty i dostawy 
i czuwa nad ścisłem wypełnieniem zobowiązań przedsiębioreów i dostawców. 

Kierownik budowy podnosi asygnowane przez Wydział krajowy za- 
liezki, sprawdza i podpisuje wszystkie dokumenty, na podstawie których 
Wydział krajowy uskuiecznia wypłaty, prowadzi sam lub za pośrednictwem 
podwładnych organów dziennik swych korespondencji, dzienniki narzędzi, 
sprzętów i materyałów, listy wypłat, wykazy należytości za dostarczone 
materyały i wykonane roboty i dzienniki budowy, a co miesiąc (najdalej 
w dniu 15-go każdego następnego miesiąca) przedkłada Wydziałowi kra- 
jcwemu sprawozdania z postępu budowy, do których dołącza wykaz po- 
stępu robót na podstawie dziennika budowy i wyciąg z dziennika kasowego 
wraz z dowodami rachunkowymi. 


§ 8. 


W razie gdyby w czasie budowy okazała się potrzeba zmiany w pro- 
jekcie służącym za podstawę wykonania robót, lub też strony interesowane 
tej zmiany żądały, winno kierownietwo budowy przedłożyć odpowiedni wniosek 
z planami i kosztorysami Wydziałowi krajowemu do zatwierdzenia w poro- 
zumieniu z e. k. Namiestnictwem. 

Przez podobne zmiany projektu nie może być jednak w żadnym wy- 
padku spowodowanem przekroczenie preliminowanych kosztów, a w razie 
gdyby te zmiany miały dotknąć podstawy hydrotechnicznej zatwierdzonego 
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projektu, mają być przedłożone Ministerstwu rolnictwa do zatwierdzenia 
w porozumieniu z Ministerstwem robót publicznych. 


§ 9. 


Przed rozpoczęciem budowy wyda kompetentna władza polityczna ņa 
żądanie Kierownika budowy orzeczenie po myśli 8 86 krajowej ustawy 
wodnej co do potrzeby i rozciągłości służebności lub odstąpienia gruntów 
a mianowicie, które obce grunta, materyały i t. p. dla celów przedsiębior- 
stwa, jakie służebności na gruntach sąsiednich dla ochrony budowli re- 
gulacyjnych i na jak długi czas są potrzebne. 

Wykupno gruntów lub czasowe ich zajęcie dla wykonania robót, jak 
przekopów, szkarp, brzegów, ścięcia darni, dróg dojazdowych, placów skła- 
dowych i roboczych i t. p. zarówno jak wydobywanie materyałów budo- 
wlanych odbywać się będzie według odnośnych przepisów krajowej ustawy 
wodnej, w którym to celu kierownik budowy dostarczyć powinien władzy po- 
litycznej odpowiednich kopii map katastralnych, na których grunta zająć się 
mające, oznaczyć należy kolorem (karminem) wraz z wykazem powierzchni 
gruntów, liczb parcel, rodzaju uprawy i nazw właścicieli. 

Oo do wysokości mającego się wypłacić odszkodowania, winien kiero- 
wnik budowy starać się przedewszystkiem zawrzeć z właścicielem nieru- 
chomości, lub też jego prawnym lub sądowym zastępcą dobrowolną ugodę, 
która wymaga zatwierdzenia Wydziału krajowego. 

W razie niedojścia do skutku ugody ma być oznaczoną jakość i wyso- 
kość odszkodowania po myśli postanowień $ 87 krajowej ustawy wodnej 
z dnia 14. marca 1875 Dz. ust. kraj. Nr. 88, przez władzę polityczną, a je- 
żełi się interesowani tem nie zadowolą, przez sądowe oszacowanie. 

Postanowienia tego paragrafu krajowej ustawy wodnej znajdą także za- 
stosowanie co do złożenia lub zabezpieczenia odszkodowania. 


8 10. 


Przy odebraniu we fizyczne posiadanie wszelkich realności na rzecz bu- 
dowy tak czasowo jak i wieczyście wywłaszczonych lub też bezpłatnie od- 
stąpionych, spisze kierownik budowy protokół odbioru, w którym należy 
się odwołać do odnośnego aktu wywłaszczenia lub darowizny. 

Grunta uzyskane w drodze umów lub wywłaszczeń należy odgraniczyć 
i zaintabulować na rzecz przedsiębiorstwa (funduszu konserwacyjnego). 


$ 11. 


Wykonanie robót ma się odbywać w zarządzie własnym, przyczem za- 
leca się przedewszystkiem robota za wynagrodzeniem od wymiaru, robota 
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zaś za wynagrodzeniem dziennem tylko w takich wypadkach gdyby jej prze- 
prowadzenie za wynagrodzeniem ód wymiaru było niemożliwe. 

Wypłaty odbywają się na podstawie list płacy sprawdzonych i podpi- 
sanych przez kierownika budowy. Częściowe roboty mogą być oddane w przed- 
siębiorstwo bądź w drodze licytacyi, bądź też akordów. 

W miarę postępu robót i dostaw wykonanych na podstawie umów i akor- 
dów, może kierownik budowy udzielić przedsiębiorcom częściowych wypłat 
na poczet należytości, przyczem jednak z każdorazowej sumy należytości po- 
trącać należy przynajmniej 5%, na ratę kolaudacyjną. 


§ 12. 


Dla uwidocznienia postępu budowy prowadzi kierownik budowy dzien- 
nik budowy, w którym oprócz wykonanych w każdym tygodniu robót 
i dóstaw mają być zamieszczane następujące daty: 

1. stan powietrza; 

2. stan wody w rzece, w którym to celu w pobliżu placu budowy na- 
leży ustawić tymczasowy wodoskaz; 

3. liczba robotników według poszczególnych kategoryi, oraz ilość fur; 

4. oznaczenie miejsc, w których wykonują się roboty, oraz opisanie 
przeprowadzonych robót, tudzież początek i koniec robót; 

5. odbiór materyałów budowlanych ; 

6. wszystkie momenty i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na bu- 
dowę, szczególnie zaś opis szkód wyrządzonych wielką wodą; 

7. polecenia ustne lub pisemne wydane przedsiębiorcom lub dostawcom; 

8. uwagi poczynione przez delegowanego od czasu do czasu przez Wy- 
dział krajowy dla kontroli technicznej inżyniera. 

Dziennik budowy ma być z końcem każdego tygodnia zamknięty, 
przedsiębiorcy do przejrzenia udzielony, tudzież przez tegoż podpisany po 
ewentualnem wciągnięciu do dziennika podniesionych przez niego zarzutów. 


§ 13. 


Administracyi Państwa przysługuje prawo przekonywać się każdego 
czasu za pośrednictwem swych organów technicznych, o postępie robót 
i jakości wykonania. 

W tym celu znajdujące się na miejscu, a zajęte wykonaniem robót 
organa Wydziału krajowego, są obowiązane udzielić wszelkich żądanych 
wyjaśnień delegatom Administracyi Państwa Kontrola robót, przez delegowa- 
nych w tym celu techników Państwa i Wydziału krajowego, odbywać się 
ma według możności eo dwa miesiące. 
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Z każdorazowej inspekcyi maja ci technicy składać swym przełożonym 
władzom szczegółowe sprawozdania, które posłużą Wydnebym krajowemu 
do wydania stosownych zarządzeń. 

Koszta tej kontroli technicznej pokrywa fundusz regulacyjny. 


8 14. 


Z końcem każdorecznego okresu budowy ma zażądać kierownik þu- 
dowy kolaudacyi robót, którą przeprowadza Komisya składająca się: 

a) z wyższego urzędnika technicznego delegowanego przez Namiestni- 
ctwo, tudzież wyższego urzędnika technicznego delegowanego przez Wydział 
krajowy ; 

b) z Kierownika budowy. 

Z tych ezłonków komisyi mają jednak tylko technicy pod a) wymienieni 
głos rozstrzygający. W komisyi weźmie ewentualnie udział urzędnik techni- 
cany, delegowany przez Ministerstwo rolnictwa i Ministerstwo robót publi- 
cznych, a w tym celu należy zawiadomić wcześnie Ministerstwo rolnictwa 
o miejscu i czasie zebrania się komisyi. Komisya ogląda i bada wykonane 
roboty w ogólności, szczegółową zaś kolaudacyę wykonanych robót przepro- 
wadzają wspólnie technicy pod a) wymienieni. 

Koszta kołaudacyi pokrywa fundusz regulacyjny. 

Protokół kolaudacyjny, zbadany przez Wydział krajowy i Namiestnictwo 
udziela się do wiadomości Ministerstwa rolnictwa, które się porozumie 
z Ministerstwem robót publicznych, a dopiero wtedy, kiedy ze strony tego 
Ministerstwa nie będą podniesione zarzuty, nastąpić może wypłata rat ko- 
laudacyjnych, zatrzymanych przedsiębiorcom. 


§ 15. 


Kierownik budowy zajmie się po upływie każdorocznego ókresu budowy 
wypracowaniem dorocznego sprawozdania z czynności budowlanej, które ma 
wykazać rezultaty robót, wartość budowy obliczoną na podstawie wykazów 
bryłowatości i analizy cen jednostkówych, tudzież inne ważniejsze spostrze- 
żenia eo do budowy. 

Sprawozdanie to przedłoży Wydział krajowy za pośrednictwem Na- 
miestnietwa, Ministerstwu rolnictwa, które się porozumie z Ministerstwem 
robót publicznych. 


8 16. 


Dla ubezpieczenia robotników na wypadek choroby, utworzoną będzie w myśl 
§ 54 ustawy z dnia 30. marca 1888 Dz. p. p. Nr. 83 osobna kasa, dla 
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której wydane zostaną przez Wydział krajowy statuta, zatwierdzone przez 
c. k. Namiestnietwo. 

Dla ułatwienia rachunkowości i możliwego zredukowania kosztów za- 
rządu datki asekuracyjne do tej kasy opłacać będzie wyłącznie fundusz 
regulacyjny przy zupełnem uwolnieniu robotników od uiszczania opłat prze- 
pisanych ustawą. 


g in. 


Ostateczne zarachowanie w księgach wszystkich dochodów i wydatków 
funduszu regulacyjnego prowadzi Wydział krajowy za pośrednictwem swego 
Oddziału rachunkowego, z końcem każdego roku a najdalej do 1. marca 
następnego roku, udziela Namiestnietwu zamknięcia rachunków, a na żąda- 
nie tegoż zezwala na rozpatrzenie rachunków szczegółowych. 

Odpis zamknięcia rachunkowego przedłożyć ma Namiestnictwo do za- 
twierdzenia Ministerstwu rolnictwa, które się porozumie z Ministerstwem ro- 
bót publicznych. 


§ 18. 


Pod względem rachunkowym obowiązuje zatwierdzona przez Ministerstwo 
rolnictwa instrukcya rachunkowa dla krajowych przedsiębiorstw melioracyj- 
nych z dnia 18. listopada 1887 Dz. u. kr. Nr. 68. 


Nr. 132. 
Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 6. listopada 1908, L. 115.068, w spra- 
wie zezwolenia gminie Sądowa Wisznia na dalszy pobór opłaty 
gminnej od piwa. 


Na podstawie $ 83 ustawy z dnia 3. lipca 1896 Dz. u. kr. Nr. 51, 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Kra- 
kowskiem, za zgodą c. k. Namiestnictwa we Lwowie, zezwala gminie Sądowa 
Wisznia na dalszy pobór opłaty gminnej od piwa, przyzwolonej pierwotnie 
ustawą z dnia 29. czerwca 1898 Dz. u. kr. Nr. 61, na przeciąg lat 5, po- 
cząwszy od r. 1909 do końca 1913. 

Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Qzłonek Wydziału krajowego : 
Dr. Władysław Jahl w. r. 
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Nr. 133. 
Uss at aana 


z dnia 11. października 1908, urządzająca stosunki zdrojowisk 
i uzdrowisk w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel- 
kiem Księstwem Krakowskiem, postanawiam, co następuje: 


g 1. 


Każde zdrojowisko lub uzdrowisko (stacya klimatyczna) otwarte dla 
publicznego użytku na mocy zezwolenia Władzy państwowej, winno mieć 
swój statut. 

Statut wydaje Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem 
i ogłasza go w Dzienniku ustaw i rozporządzeń krajowych. 


$ 2. 


Statut oznacza granice terytoryalne i ustanawia organizacyę zakładu. 


5 3. 


Organami zakładu są: 

a) Komisya zdrojowa lub Komisya klimatyczna; 
b) zarząd zakładu ; 

e) lekarz zdrojowy lub lekarz klimatyczny. 


§ 4. 


Statut określi skład Komisyi zdrojowej (klimatycznej), sposób powoły- 
wania do Komisyi i okres urzędowania Komisyi. 

Statut określi również, w jakich wypadkach członek Komisyi utraca 
swój mandat. 
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$ 5. 


Przewodniczącego Komisyi mianuje c. k. Namiestnietwo z pomiędzy 
członków Komisyi. Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza i skarbnika 
wybiera Komisya. 


$ 6. 


Zadaniem Komisyi w ogólności jest staranie się o jak najpomyślniejszy 
rozwój zakładu, o wygody i rozrywki dla gości, oraz czuwanie nad tem, 
aby zakład skądkolwiek szkody nie doznał. 

W szczególności : 

Zawiaduje Komisya funduszem kuracyjnym w granicach przeznaczenia 
tego funduszu i czuwa nad całością majątku powstałego z funduszu kuracyj- 
nego w zakładach zdrojowych i stacyach klimatycznych ; 

wymierza i pobiera w granicach przez właściwe władze oznaczonych 
taksy i opłaty, a mianowicie: 

taksy kuracyjue, taksy na muzykę, i opłaty od przedsiębiorstwa zabaw, 
koncertów, teatrów, widowisk, oraz od urządzeń utrzymywanych kosztem fun- 
duszu kuracyjnego ; 

uwalnia w pojedynczych na uwzględnienie zasługujących wypadkach od 
obowiązku uiszczania taks i opłat; 

czyni wnioski co do ustanowienia wysokości zmiany taks i opłat, co do 
regulaminu najmu mieszkań, có do utrzymywania dróg i ścieżek, przepisów 
kąpielowych, cen mieszkań i cenników w ogóle i co do stosunków sani- 
tarnych ; 

wzywa pomocy właściwych władz gdyby zakładowi skądkolwiek groziła 
szkoda lub uszczerbek. 

Gdyby w zdrojowisku (uzdrowisku) powstał szpital, zawiaduje tym 
szpitalem Komisya, jeżeli akt fundacyjny inaczej nie postanawia. 

Z końcem miesiąca września każdego roku obowiązaną jest Komisya zdro- 
jowa (klimatyczna) uchwalić preliminarz dochodów i wydatków na rok nastę- 
pny i wraz z umotywowaniem przedłożyć go Wydziałowi krajowemu, który 
wspólnie z e. k. Namiestnictwem preliminarz ten zatwierdza. 

Gdyby Komisya nie wstawiła do preliminarza bądź tò należytości, które 
mają ścisłą łączność z zadaniem Komisyi i przeznaczeniem funduszu kura- 
cyjnego, lub też należytości, które pokryte być mają na mocy wyroku sądo- 
wego, orzeczenia administracyjnego lub też na mocy prawnego dokumentu 
zobowiązania, wówczas Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. Namiest- 
nictwem może taką należytość z urzędu wstawić do preliminarza wydatków 
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i w razie potrzeby zarządzić pokrycie niedoboru budżetowego dochodem z taks 
lub opłat przewidzianych w § 13 niniejszej ustawy. 

Z końcem każdego roku, a najpóźniej z końcem miesiąca stycznia na- 
stępnego roku składa Komisya z zarządu funduszem kuracyjnym rachunek 
Wydziałowi krajowemu i c. k. Namiestnictwu, a w ciągu sezonu następnego 
podaje ten rachunek do publicznej wiadomości. 

W razie nieodpowiedniego zarządu funduszem kuracyjnym, może być za- 
rząd ten odebranym Komisyi i sprawowanie onego powierzonem organowi usta- 
nowionemu przez Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem. 


SE 


Kómisya w zakresie działania, służącym jej w moc niniejszej ustawy, 
wyznacza swoje organa administracyjne i wykonywa swe uchwały, o ile 
one nie naruszają praw prywatnych. 

Przeciw uchwałom i zarządzeniom Komisyi służy prawo odwołania się 
do Wydziału krajowego w ciągu dni czternastu, który po wysłuchaniu opinii 
c. k. Namiestnictwa załatwia takie odwołanie ostatecznie. 

Wydział krajowy w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem może poru- 
czyć gminie wykonywanie uchwał Komisyi zdrojowej (klimatycznej), jeżeli 
Rada gminna uchwałą — z zachowaniem przepisów ustawy gminnej po- 
wziętą — obowiązek wykonywania tych uchwał na siebie przyjęła. 


$ 8. 


Decyzya co do poczynionych wniosków Komisyi służy stosownie do 
przedmiotu bądź właścicielowi zakładu, bądź władzy, w moc ustaw do tego 
powołanej. 


$ 9. 


Właściciel zakładu winien ustanowić zarządcę odpowiedzialnego wobec 
władz za zachowanie obowiązujących przepisów. 


8 10. 


Lekarz zdrojowy (klimatyczny) jest członkiem Komisyi zdrojowej (Kli- 
matycznej), zawiaduje on sprawami sanitarnemi zakładu. 
Statut określi, kto mianuje lekarza zdrojowego, kto go opłaca i kto wy- 


konuje nad nim władzę dyscyplinarną. 
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$ 11. 


Instrukcya wydana przez c. k. Namiestnietwo określa wymaganą kwa- 
lifikacyę i obowiązki lekarza. 


§ 12. 


W zakładach liczniej odwiedzanych służy c. k. Namiestnictwu prawo 
mianowania inspekiora w celu państwowego nadzoru nad wykonywaniem 
policyi miejscowej. 


§ 13. 


Fundusz kuracyjny powstaje : 

a) z taks kuracyjnych i taks na muzykę; 

b) z opłat pobieranych od przedsiębiorstw, widowisk, zabaw, koncer- 
tów i t. d.; 

c) z opłat pobieranych za używanie urządzeń, utrzymywanych kosztem 
funduszu kuracyjnego; | 

d) z grzywien, jakieby na rzecz funduszu kuracyjnego przyznano, wreszcie 

e) z datków dobrowolnych i zapisów. 

Funduszu kuracyjnego używać należy na zapewnienie bezpieczeństwa 
gościom, na upiększania zdrojowiska, uzdrowiska, (stacyi klimatycznej), na urzą» 
dzenia służące do uprzyjemnienia i udogodnienia gościom pobytu w zakładzie, 
na opłacanie muzyki, na subwencyonowanie szpitala w zdrojowisku (uzdro- 
wisku), na spłaty zobowiązań Komisyi ewentualnie na opłacanie lekarza, 
urzędników i sług Komisyi. 


§ 14. 


Wysokość taks i opłat wymienionych w $ 13 lit. a) i b) oznacza Wy- 
dział krajowy w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem. 

Ewentualne prywatno-prawne pretensye z powodu dotychczasowego po- 
boru taks i opłat, mają być uregulowane przed wydaniem statutu. 

Sposób pobierania taks od gości określi szczegółowo Statut. 

Statut może nałożyć na odnajmujących gościom mieszkania obowiązek 
ściągania taks od gości na rzecz Komisyi zdrojowej (klimatycznej). 


8 15. 


O przyznaniu okręgu ochronnego poszczególnemu zdrojowisku orzekają 
e. k. Władze górnicze na podstawie obowiązujących ustaw. 
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Poszukiwanie na obszarze zdrojowiska za minerałami niezastrzeżonymi, 
jako też wiercenie lub kopanie głębokich studni na tym obszarze, zależnem 
jest od zezwolenia władzy politycznej po wysłuchaniu opinii władzy górni- 
czej i wysłuchaniu opinii właściciela. 


g 16. 


Orzeczenie, czy wywłaszczenie na podstawie $ 365 ustawy cywilnej 
ma być zastosowane na rzecz właściciela poszczególnego zakładu, a wzglę- 
dnie na rzecz funduszu kuracyjnego, należy do kompetencyi e. k. Władz 
politycznych. 


8 17. 


Ustawa niniejsza w niczem nie narusza służącego Administracyi pań- 
stwa prawa nadzoru zwierzchniczego nad zdrojowiskami i uzdrowiskami. 


$ 18. 


Ustawa niniejsza wchodzi w życie w dni trzydzieści po jej ogłoszeniu. 


§ 19. 
Wykonanie tej ustawy polecam Mojemu Ministrowi spraw wewnętrznych. 


Budapeszt, dnia 11. października 1908. 
Franciszek Józef w. r. 
Bienerth w. r. 


Nr. 134. 
Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 2. listopada 1908 L. 108.280, w spra- 
wie przedłużenia Radzie powiatowej w Drohobyczu koncesyi do po- 
bierania opłat mytniczych na drodze powiatowej Drohobycz-Borysław. 


Na mocy $ 7 ustawy z dnia 10. grudnia 1907 (Dz. u. kr. Nr. 155), 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
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Krakowskiem, w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem, przedłuża Radzie 
powiatowej w Drohobyczu na lat pięć koncesyę z dnia 80. marca 1902 
(Dz. u. kr. Nr. 81/IV.) do pobierania opłat mytniczych na drodze powia- 
towej Drohobycz-Borysław, w wysokości i pod warunkami w iej koncesyi 
wymienionymi. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Dr. Stanisław Dąmbski w. r. 


Nr. 135. 


Rozporządzenie 


Wydziału krajowego z dnia 2. listopada 1908 L. 110.680, w przed- 

miocie przedłużenia Wydziałowi powiatowemu w Buczaczu jako 

władzy nadzorującej, koncesyi do pobierania cpłat myta kopytkowego 
na rzecz utrzymania dróg, ulie i placów miasta Buczacza. 


Na mocy $ 7 ustawy z dnia 10. grudnia 1907 (Dz. u. kr. Nr. 155), 
Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem, w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem, przedłuża Wydzia- 
łowi powiatowemu w Buczaczu jako władzy nadzorującej, na dalszych lat 
trzy koncesyę z dnia 7. lipca 1896 (Dz. u. kr. Nr. 48) do pobierania opłat 
myta kopytkowego na rzecz utrzymania dróg, ulic i placów miasta Buczacza, 
w wysokości i pod warunkami w tej koncesyi wymienionymi. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Dr. Stanisław Dąmbski w. r. 
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Nr. 136. 


Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 

stwem Krakowskiem z dnia 6. listopada 1908 L. 110.778, w spra- 

wie podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publi- 
cznym w Gorlicach. 


Na podstawie $ 9 ustawy z dnia 28. lipca 1897 Dz. u. kr. Nr. 47, 
ustanawia Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem, taksę za 
leczenie i pielęgnowanie chorych w publicznym szpitalu powszechnym w Gor- 
licach dla dorosłych na 1 K 38 h, a dla dzieci do lat 7 na 69 h dziennie, 
począwszy od 1. października 1908. 


Marszałek krajowy : 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego : 
Mieczysław Onyszkiewicz w. r. 


Nr. 137. 
Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 

stwem Krakowskiem z dnia 8. listopada 1908 L. 110.772, w spra- 

wie podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publi- 
cznym w Żywcu. 


Na podstawie $ 9 ustawy z dnia 28. lipca 1897 Dz. u. kr. Nr. 47, 
ustanawia Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem, w porozumieniu z e. k. Namiestnietwem, taksę za le- 
czenie i pielęgnowanie chorych w publicznym szpitalu powszechnym w Żywcu 
dla dorosłych na 1 K 26 h, a dla dzieci do lat 7 na 63 h dziennie, począwszy 
od 1. października 1908. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 
Qzłonek Wydziału krajowego: 
Dr. Stanisław Dąmbski w. r. 
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Nr. 138. 


Ogłoszenie 


Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 

stwema Krakowskiem z dnia 12. listopada 1908 L. 111.496, w spra- 

wie podwyższenia taksy leczenia w powszechnym szpitalu publi- 
cznym w Jarosławiu. 


Na podstawie $ 9 ustawy z dnia 28. lipca 1897 Dz. u. kr. Nr. 47, 
ustanawia Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem, w porozumieniu z e. k. Namiestnictwem, taksę za le- 
czenie i pielęgnowanie chorych w publiczoym szpitalu powszechnym w Ja- 
rosławiu dla dorosłych na 1 K 34 h, a dla dzieci do lat 7 na 68 h dzien- 
nie, począwszy od 1. stycznia 1909. 


Marszałek krajowy: 
Stanisław Badeni w. r. 


Członek Wydziału krajowego: 
Mieczysław Onyszkiewicz w. r. 


